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NOV 1969 EDITION 

GENERAL SERVICES ADMINISTRATION 

FED. PROC. REG. (41 CFR) 1-16.101 

GENERAL PROVISIONS 

(Supply Contract) 


1. Definitions 

As used throughout this contract, the following terms shall 
have the meaning set forth below: 

(a) The term “head of the agency” or “Secretary” means the 
Secretary, the Under Secretary, any Assistant Secretary, 
or any other head or assistant head of the executive or 
military department or other Federal agency; and the term 
“his doly authorized representative” means any person or 
persons or board (other than the Contracting Officer) 
authorized to act for the head of the agency or the Secretary. 

(b) The term “Contracting Officer” means the person executing 
this contract on behalf of the Government, and any other 
officer or civilian employee who is a properly designated 
Contracting Officer; and the term includes, except as other- 
wise provided in this contract, the authorized representative 
of a Contracting Officer acting within the limits of his 
authority. 

(c) Except as otherwise provided in this contract, the term 
“subcontracts” includes purchase orders under this contract. 

2. Changes 

The Contracting Officer may at any time, by a written order, 
and without notice to the sureties, make changes, within the 
general scope of this contract, in any one or more of the following: 
(i) Drawings, designs, or specifications, where the supplies to be 
furnished are to be specially manufactured for the Government in 
accordance therewith; (ii) method of shipment or packing; and 
(iii) place of delivery. If any such change causes an increase or 
decrease in the cost of, or the time required for, the performance 
of any part of the work under this contract, whether changed or 
not changed by any such order, an equitable adjustment shall be 
made in the contract price or delivery schedule, or both, and the 
contract shall be modified in writing accordingly. Any claim by 
the Contractor for adjustment under this clause must be asserted 
within 30 days from the date of receipt by the Contractor of the 
notification of change: Provided, however, That the Contracting 
Officer, if he decides that the facts justify such action, may receive 
and act upon any such claim asserted at any time prior to final 
payment under this contract. Where the cost of property made 
obsolete or excess as a result of a change is included in the Con- 
tractor's claim for adjustment, the Contracting Officer shall have 
the right to prescribe the manner of disposition of such property. 
Failure to agree to any adjustment shall be a dispute concerning 
a question of fact within the meaning of the clause of this contract 
entitled “Disputes.” However, nothing in this clause shall excuse 
the Contractor frpm proceeding with the contract as changed. 

3. Extras 

Except as otherwise provided in this contract, no payment for 
extras shall be made unless such extras and the price therefor 
have been authorized in writing by the Contracting Officer. 

4. Variation in Quantity 

No variation in the quantity of any item called for by this 
contract will be accepted unless such variation has been caused 
by conditions of loading, shipping, or packing, or allowances in 
manufacturing processes, and then only to the extent, if any, 
specified elsewhere in this contract. 

5. Inspection 

(a) All supplies (which term throughout this clause includes 
without limitation raw materials, components, intermediate 
assemblies, and end products) shall be subject to inspection and 
test by the Government, to the extent practicable at all times 
and places including the period of manufacture, and in any event 
prior to acceptance. 

(b) In case any supplies or lots of supplies are defective in 
material or workmanship or otherwise not in conformity with 


the requirements of this contract, the Government shall have the 
right either to reject them (with or without instructions as to their 
disposition) or to require their correction. Supplies or lots of 
supplies which have been rejected or required to be corrected 
shall be removed or, if permitted or required by the Contracting 
Officer, corrected in place by and at the expense of the Contractor 
promptly after notice, and shall not thereafter be tendered for 
acceptance unless the former rejection or requirement of correc- 
tion is disclosed. If the Contractor fails promptly to remove such 
supplies or lots of supplies which are required to be removed, 
or promptly to replace or correct such supplies or lots of supplies, 
the Government either (i) may by contract or otherwise replace 
or correct such supplies and charge to the Contractor the cost 
occasioned the Government thereby, or (ii) may terminate this 
contract for default as provided in the clause of this contract 
entitled “Default.” Unless the Contractor corrects or replaces 
such supplies within the delivery schedule, the Contracting Officer 
may require the delivery of such supplies at a reduction in price 
which is equitable under the circumstances. Failure to agree to 
such reduction of price shall be a dispute concerning a question 
of fact within the meaning of the clause of this contract entitled 
"Disputes.” 

(c) If any inspection or test is made by the Government on the 
premises of the Contractor or a subcontractor, the Contractor 
without additional charge shall provide all reasonable facilities 
and assistance for the safety and convenience of the Government 
inspectors in the performance of their duties. If Government 
inspection or test is made at a point other than the premises of 
the Contractor or a subcontractor, it shall be at the expense of 
the Government except as otherwise provided in this contract: 
Provided, That in case of rejection the Government shall not be 
liable for any reduction in value of samples used in connection with 
such inspection or test. All inspections and tests by the Govern- 
ment shall be performed in such a manner as not to unduly delay 
the work. The Government reserves the right to charge to the 
Contractor any additional cost of Government inspection and 
test when supplies are not ready at the time such inspection and 
test is requested by the Contractor or when reinspeetion or retest 
is necessitated by prior rejection. Acceptance or rejection of the 
supplies shall be made as promptly as practicable after delivery, 
except as otherwise provided in this contract; but failure to 
inspect and accept or reject supplies shall neither relieve the 
Contractor from responsibility for such supplies as are not in 
accordance with the contract requirements nor impose liability 
on the Government therefor. 

(d) The inspection and test by the Government of any supplies 
or lots thereof does not relieve the Contractor from any responsi- 
bility regarding defects or other failures to meet the contract 
requirements which may be discovered prior to acceptance. 
Except as otherwise provided in this contract, acceptance shall 
be conclusive except as regards latent defects, fraud, or such 
gross mistakes as amount to fraud. 

(e) The Contractor shall provide and maintain an inspection 
system acceptable to the Government covering the supplies 
hereunder. Records of all inspection work by the Contractor 
shall be kept complete and available to the Government during 
the performance of this contract and for such longer period as 
may be specified elsewhere in this contract. 

6. Responsibility for Supplies 

Except as otherwise provided in this contract, (i) the Contractor 
shall be responsible for the supplies covered by this contract 
until they are delivered at the designated delivery point, regard- 
less of the point of inspection; (ii) after delivery to the Govern- 
ment at the designated point and prior to acceptance by the 
Government or rejection and giving notice thereof by the Govern- 
ment, the Government shall be responsible for the loss or destruc- 
tion of or damage to t.he supplies only if such loss, destruction, 
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United States for liquidated damages. Such liquidated damages 
shall be computed with respect to each individual laborer or 
mechanic employed in violation of the provisions of paragraph (a) 
in the sum of $10 for each calendar day on which such employee 
was required or permitted to be employed on such work in excess 
of eight hours or in excess of his standard workweek of forty hours 
without payment of the overtime wages required by paragraph (a). 

(c) Withholding for unpaid wages and liquidated damages. The 

Contracting Officer may withhold from the Government Prime 
Contractor, from any moneys payable on account of work per- 
formed by the Contractor or subcontractor, such sums as may 
administratively be determined to be necessary to satisfy any 
liabilities of such Contractor or subcontractor for unpaid wages 
and liquidated damages as provided in the provisions of para- 
graph (b). . 

(d) Subcontracts. The Contractor shall insert paragraphs (a) 
through (d) of this clause in all subcontracts, and shall require 
their inclusion in all subcontracts, of any tier. 

(e) Records. The Contractor shall maintain payroll records 
containing the information specified in 29 CFR 516.2(a). Such 
records shall be preserved for three years from the completion 
of the contract. 

17. Walsh-Healey Public Contracts Act 

If this contract is for the manufacture or furnishing of 
materials, supplies, articles, or equipment in an amount which 
exceeds or may exceed $10,000 and is otherwise subject to the 
Walsh-Healey Public Contracts Act, as amended (41 U.S. Code 
35-45), there are hereby incorporated by reference all represen- 
tations and stipulations required by said Act and regulations 
issued thereunder by the Secretary of Labor, such representa- 
tions and stipulations being subject to all applicable rulings and 
interpretations of the Secretary of Labor which are now or may 
hereafter be in effect. 

18. Equal Opportunity 

(The following clause is applicable unless this contract is exempt 
under the rules, regulations, and relevant orders of the Secretary 
of Labor (41 CFR, ch. 60).) 

During the performance of this contract, the Contractor agrees 
as follows: 

(a) The Contractor will not discriminate against any employee 
or applicant for employment because of race, color, religion, sex, 
or national origin. The Contractor will take affirmative action to 
ensure that applicants are employed, and that employees are 
treated during employment, without regard to their race, color, 
religion, sex, or national orgin. Such action shall include, but not 
be limited to, the following: Employment, upgrading, demotion, 
or transfer; recruitment or recruitment advertising; layoff or 
termination; rates of pay or other forms of compensation; and- 
selection for training, including apprenticeship. The Contractor 
agrees to post in conspicuous places, available to employees and 
applicants for employment, notices to be provided by the Con- 
tracting Officer setting forth the provisions of this Equal Oppor- 
tunity clause. 

(b) The Contractor will, in all solicitations or advertisements 
for employees placed by or on behalf of the Contractor, state 
that all qualified applicants will receive consideration for. employ- 
ment without regard to race, color, religion, sex, or national origin. 

(c) The Contractor will send to each labor union or representa- 
tive of workers with which he has a collective bargaining agree- 
ment or other contract or understanding, a notice, to be provided 
by the agency Contracting Officer, advising the labor union or 
workers’ representative of the Contractor s commitments under 
this Equal Opportunity clause, and shall post copies of the notice 
in conspicuous places available to employees and applicants for 
employment. 

(d) The Contractor will comply with all provisions of Executive 
Order No. 11246 of September 24, 1965, and of the rules, regula- 
tions, and relevant orders of the Secretary of Labor. 

(e) The Contractor will furnish all information and reports 
required by Executive Order No. 11246 of September 24, 1965, 
and by the rules, regulations, and orders of the Secretary of 
Labor, or pursuant thereto, and will permit access to his books, 
records, and accounts by the contracting agency and the Secre- 
tary of Labor for purposes of investigation to ascertain 
compliance with such rules, regulations, and orders. 
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Equal Opportunity clause of this contract or with any of the 
said rules, regulations, or orders, this contract may be canceled, 
terminated, or suspended, in whole or in part, and the Contractor 
may be declared ineligible for further Government contracts in 
accordance with procedures authorized in Executive Order No. 
11246 of September 24, 1965, and such other sanctions may be 
impose' 1 and remedies invoked as provided in Executive Order 
No. 11246 of September 24, 1965, or by rule, regulation, or order 
of the Secretary of Labor, or as otherwise provided by law. 

(g) The Contractor will include the provisions of paragraphs 
(a) through (g) in every subcontract or purchase order unless 
exempted by rules, regulations-, or orders of the Secretary of 
Labor issued pursuant to section 204 of Executive Order No. 1 1246 
of September 24, 1965, so that such provisions will be binding 
upon each subcontractor or vendor. The Contractor will take such 
action with respect to any subcontract or purchase order as the 
contracting agency may direct as a means of enforcing such 
provisions, including sanctions for noncompliance: Provided, 
however , That in the event the Contractor becomes involved in, 
or is threatened with, litigation with a subcontractor or vendor 
as a result of such direction by the contracting agency, the Con- 
tractor may request the U nited States to enter into such litigation 
to protect the interests of the United States. 

19. Officials Not To Benefit 

No member of or delegate to Congress, or resident Commissioner , 
shall be admitted to any share or part of this contract, or to any 
benefit that may arise therefrom; but this provision shall not be 
construed to extend to this contract if made with a corporation 
for its general benefit. 

20. Covenant Against Contingent Fees 

The Contractor warrants that no person or selling agency has 
been employed or retained to solicit or secure this contract upon 
an agreement or understanding for a commission, percentage, 
brokerage, or contingent fee, excepting bona fide employees or 
bona fide established commercial or selling agencies maintained 
by the Contractor for the purpose of securing business. For breach 
or violation of this warranty the Government shall have the 
right to annul this contract without liability or in its discretion to 
deduct from the contract price or consideration, or otherwise 
recover, the full amount of such commission, percentage, 
brokerage, or contingent fee. 

21. Utilization of Small Business Concerns 

(a) It is the policy of the Government as declared by the Congress 
that a fair proportion of the purchases and contracts for supplies 
and services for the Government be placed with small business 
concerns. 

(b) The Contractor agrees to accomplish the maximum amount 
of subcontracting to small business concerns that the Contractor 
finds to be consistent with the efficient performance of this 
contract. 

22. Utilization of Concerns in Labor Surplus Areas 

(The following clause is applicable if this contract exceeds 
$5,000.) 

It is the policy of the Government to place contracts with 
concerns which will perform such contracts substantially in or 
near concentrated unemployment or underemployment sections 
of States or in areas of persistent or substantial labor surplus, 
where this can be done consistent with the efficient performance 
of the contract and at prices no higher than are obtainable else- 
where. The Contractor agrees to use his best efforts to place his 
subcontracts in accordance with this policy. In complying with the 
foregoing and with paragraph (b) of the clause of this contract 
entitled "Utilization of Small Business Concerns” the Contractor 
in placing his subcontracts shall observe the following order of 
preference: (a) Certified-eligible concerns which are also small 
business concerns; (b) other certified-eligible concerns; (c) persist- 
ent labor surplus area concerns which are also small business 
concerns; (d) other persistent labor surplus area concerns; (e) sub- 
stantial labor surplus area concerns which are also small business 
concerns; (f) other substantial labor surplus area concerns; and 
(g) small business concerns which are not lqbor surplus area 
concerns. 
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aw 0} 3[qBi[ aq [[Bqs ao;oBx;uooqns puB ao;oBx;uo;3 qons ‘xoi; 
-ippB ui saSuM pmdun siq aoj aaAo[duia pa;oajjE Aub o; ajqBij, aq 
qeqs aojaaaq; a[qfsuod3aa ao;oBa;uooqns Aub puB ao;oBa;uog aq; 
(b) qdEuSEaBd jo suoisiAOJd aq; jo uoi;b[oia Aub jo ;uaAa aq <. u; 
saSBuiBp pajBpmbq isaoSBM piBdun aoj A;qiqBq !uoi;b|oi^ ( ;) 

•sanoq aiutjaaAO jo aaquinu aajBaai aq; si jaAa 
-qoiqM ‘qaaMqaoA\ qons ui sanoq A;aoj jo ssaoxa ui ao Asp aBpui>[Bo 
Aub ui sanoq ;q3ia jo ssaoxa ui paqaoM sanoq qons [jb joj Abi [ jo 
a;Bj oiSBq siq sauii; jpsq-auo puB auo usq; ssaj ;ou bjbj b ;b uo ;bs 
- uaduioo saAiaoaa oiuBqoaui ao aaaoqBj qons ssa[un ;oy spanpusjg 
^? 3 J B S puB sanojj qao^ ;oBa;uoQ aq; jo suoisiAoad aq; o; ;oaC;ns 
qaoM uo qaaMqaoM qons ui sanoq Ajaoj jo ssaoxa ui ao Anp xBpuo[B 3 
Xub ut sanoq ?q$ia jo ssaoxa ui qxoM o; qaoM qons uo paAo[duia si 
aq qoiqM ui qaaMqaoM Aub ui oiuByoaui ao aaaoqB[ Aub ;uuaa< ao 
aainbaa [[Bqs soiUBqoaui ao saaaoqB] jo ;uauiAo[duia aq; aAjOAUt ao 
aainbaa A'bui qoiqM qaoM ;oBa;uoo aq; jo ;aBd Aub aoj SuijoBajaoo 
aojoBajuooqns ao ao;oBa;uo;j °N s;uauiaainbaa aunjaaAQ (u) 
•aapunaaaq; xoqBq jo AxBjaaoag aq; jo si oi; 
-BjnSaa aq; puB ;oy qons jo suoi;daoxa puB suoisiAoad ajqBoqddB 
-taMW II« a? PUB suoisiAoad SuiMoqoj aq; o; ;oafqns. si ‘(ggg-^g 
'O'S'fl Of) ? a V spaBpuB;g A;ajBg pus sanog qaoM ;oBa;uoo aq ui 
payioads aapsaBqa b jo si ;i ;oq; ;ua;xa aq; o; ‘;oBa;uoo siqx 

NOLLVSN33WO0 3IMUH3A0 

-xoy saavaNVxg AX33vg <?nv snnoH hhoav xovulnoo '91 

•aoqB] paBq ;b juauiuosiaduii jo a3ua;uas 
SuioSaapun uosaad Aub Ao[duia o; ;ou saaojdB ao;oBx;uo;j , »q; 
‘;3Ba;uoD siq; aapun qaoM jo aouBiuaojaad aq; q;iM uoi;oauuoo u [ 

aoavq xoianoo qi 

(qS6l ‘A? aaquiaoag pa;Bp ‘38S0I 'ojq xapao aAt;noaxg q- im 
aouBpaoooB ui paaa;siuiuipB aaB sjuauiaambaa SuioSaaoj aqx> 

■aiqBuoSBaaun aq o; ;uauiuaaAop 
aq; o; ;so3 aq; sauiuiaa;ap Aanjaaoag aq; qqiqM o; sy (ai) ' 
ao :;saaa;ui oqqnd aq; q;u\ ;ua;sisuooui aq o; aouu 
-aajaad oi;sauiop aq; sauiuua;ap AaBjaaoag aq; qoiqM o; sy (in) 

!A;i[Bnb A.io;oe,: 

-si;bs b jo pus sai;t;uBnb [Bpaauiuioo a[qB[iBAB A;qBuosBa. 
puB ;uapqjns ui sa;B;g pa;iuQ aq; ui paan;3BjnuBiu ao ‘paon| 

-oad ‘pauiui ;ou aaB sauiuiaa;ap ;uaiuuaaAO{) aq; qatq^ (u) 
!sa;B;g pa;iufj aq; apis;no asn aoj aaB qoiq^V (!) 
t _ :s;onpcad 

pua ;daaxa ‘spnpoad pua aoanos oi;sauiop Ajuo ;obj;uo 3 siq; 
aapun paaaAipp aq qiAV aaaq; ;sq; saaaSB ao; 3 Ba;uo[> aqj^ (q 

•sa;B;g pajiupi aq; ui paan: 
-OBjnuBui ao ‘paonpoad ‘pauiui s;uauoduioo sb pa;saa; aq [[Bqs 
astiBio siq; jo (in) ao ( 11 ) (q) ui o; paaaajaa s;Dnpoad aq; sb puiq ac 
adA; euiBS aq; jo uiSuo uSiaaoj jo s;uauoduioo ‘(a)(!!!)( B ) S !M! 
jo sasodand aq; aojj -s;uauoduio3 s;i qn jo ;soo aq; jo ;uaaaad (>c 
spaaoxa sa;B;g pa;iujq aq; ui paanpBjnuBiu ao ‘paonpoad ‘peuiiu 
aaB qoiqM joaaaq; s;uauodui03 aq; jo ;soo aq; ji sa;n;g pa;iuj-) 
aq; ui paan;3BjnuBui ;onpoad pua ub (g) puB sa;B;g pa;iupj 
aq; ui paonpoad ao pauiui uaaq SBq qoiqM ;onpoad pua paan;oBj 
-nuBuiun ub (y) subbui <( ;onpoad pua aoanos opsauiop,, y (tii) 

puB :asn oi[qnd 

aoj ;oBa;uoo siq; aapun paamboB aq o; aaB qoiqM ‘saqddns 
puB ‘sjBiaajBui ‘sa[oi;aB asoq; sunaiu (( s;onpoail pug,,' (q) 
!s;onpoad pua aq; ui pa;Baodaooui Aj;oaaip aaB qoiqM ‘saqd 
-dns pus 's!Biaa;Bui ‘sapr;aB asoq; subbui „s;uauodmo3„ ( [ ) 
:asnB|o siq; jo asodand aq; aog -spnpoad pua aoanos oi;saiuop 
o; aouaaajaad baiS ;uauiuaaAOQ aq; ;sq; sapiAOad (p-B 0T 0 P< O 
-.'S'n IP) ^ a V uBouauiy Ang aq; ‘s;onpoad pua SuuinboB uj (b) 

xoy Nvoraawy Ang ' I 

•;uauiuaaAOQ aq; Ajiuuiap 11 
o; paaaSB SBq ao;oBa;uog aq; aaaqM ;daoxa ;uauiuaaAog aq; o 
asuadxa aq; ;b paqsiuanj aq qBqs uoi;Biuaojui puB aouapiAa qorg 
'uiib|o ao ;ins qons o; SuiuiB;aad ao;oBa;uog aq; jo uoissassod u 
uo!;BUiaojU! pun aouapiAa [[B ‘aaoiyo Sui;oBa;uo[) aq; Aq pa;sanbi a 
uaqM ‘;uaiuuaaAOQ aq; o; qsiuanj []Bqs ao;oBa;uo^ aq; ‘aapun 
-aaaq pauiaojaad saoiAaas ao qaoM ao paqsiuanj saqddns Aub o 
ssn aq; jo ;no ao ;oBa;uoo siq; jo aouBiuaojaad aq; jo ;no Suisub 


NOliiaj 4961 AON 

ZZ waod aavaNVis 


;uauiaSuiajui ;qSiaAdoo ao ;ua;Bd paSaqB Aub jo ;uuooob uo 
;uauiuaaAoj) aq; ;suib3b ;|ins ao uiiBp Aub jo ;uaAa aq; uj (q) 
•a8pa]Mouq SBq aj 
aouBiuaojaad aq; uo pasBcj 
uiiBio ao aoi;ou qona '!iB;a! 


p;oBa;uog aq; qoiqM jo ;oBa;uoo siq; jo 
JuaiuaSuiajui ;qSiaAdoo ao ;ua;Bd jo 
|) ua;;uM aiqsuosBaa ui puB Apduioad 
aaoiyo Sui; 3 Ba;uoQ aq; j>q ;aodaa [[Bqs ao;oBa;uog aqj^ (b) 
'0D0‘0T$ spaaoxa ;oBa;uoo siq; jo ;unouiB 
J! ^luo a[qBOi[ddB aq qBqs asnBp siq; jo suoisiAoad aqx 

XN3W30NIH3NI XHOIHAdOO 

aNV XN3XV,! DNTCIHV03H 30NVXSISSV CTNV 30IXON ’gl 

■mb[ jo uot;sanb b uo punoq ao ‘aAi;B;uasaadaa ‘[Bioijyo 
aAt;Ba;siuiuipB Aub jo uoispap aq; [Buy 3uiqBui sb pana;suoo 
aq qnqs ;obu;uod siq; ui 3diq;ou ;Bqx ‘papiao.ij taAoqB (b) qdBaS 
-Band ui aoj papiAoad suoisioap q;iM uoipauuoo ui suoi;sanb mb[ 
jo uoijBaapisuoo apn[oaad jou saop asnB[o (l sa;ndsia„ s !qj, (q) 
■■uoisioap spaoiyo Suipnajuog aq; q;iM 
aouBpaoooB ui puB ;oBa;uoo;aq; jo aouBiuaojaad aq; q;iM A[;ua3qip 
paaooad [[Bqs ao;oBa;uog ai^; ‘aapunaaaq a;ndsip b jo uoisioap [Buy 
Suipuag -[BaddB s;i jo ;aoddns ui aouapiAa aajjo o; puB pauaq 
aq o; A;iun;aoddo ub papiojjB aq [[Bqs uo;dbu;uoq aq; ‘asnB[3 
siq; aapun Suipaaooad [Bac dB Aub q;iM uoipauuoo uj -aouapiAa 
[Bi;uB;sqns Aq papoddns ;qu ao ‘q;iBj psq Ajdiui o; A[iaBSsaoau'sB 
snoauoaaa AjssoaS os ao ‘A iBu;iqaB ao ‘snopiadso ao ‘;ua[npnBaj 
uaaq aABq o; uoiptpsunf )ua;aduioo jo ;anoo b Aq pauiiuaepp 
ssajun aAisn[3U00 pus [Buy aq [[Bqs spaddB qons jo uoi;Buiuiaa;ap 
aq? aoj 3Ai;B;uasaadaa paziaoq;nB A[np siq ao Aasjaaoag aq; jo 
uoisioap aqx -AaB;aaoag aq; o; passaappB [BaddB ua;;uM b aaoyjQ 
3ui;oBa;uoo aq; o; saqsiiianj asiMaaq;o ao s[ibui ao;oBa;uoQ 
aq; ‘Adoo qons jo ;daioaa jo a;np aq; uioaj sAup Qg uiq;iM ‘ssa[un 
aAistqouoo pun [Buy aq [[Bijs aaoyjQ 3ui;oBa;uog aq; jo uoisioap 


aqx -ao;oBa;uoo jc 

[iBiu puB Sui;um o; uoisioap 
-uog aq; Aq papioap aq [[b 


daaaq; Adoo b qsiuanj asiMaaq;o ao 
j siq aonpaa [[Bqs oqM ‘aaoiyo 8ui;oBa; 
..... . ..aqs ?uaiuaaaSB Aq jo paSodsip ;ou si 

qoiqM ;oex;uod siq; aapun ifutsiuB ;obj jo uoi;sanb b Suiuaaouoo 
a;ndsip Aub ‘;oBa;uoo siq; ui papiAoad asiMaaq;o sb ;daoxg (b) 

ssxndsia 'Si 


;b (s)ao;oBa;uooqns ubbui 


aai; Aub 

.,saopBa;uooqns„ pun „ao;oBa;uoo 
-qns„ sutaa; aq; ‘asnB[0 siij; jo (o) qdB.iSBaBd ui pasn sy (3> 
aapun a6 A.C{ papiAoad satpauiaa puB 
aaq;o Aub o; uoiqppB ui ain puB aAisnjoxa aq ;ou [[Bqs asnujo 
siq; ui papiAoad ;uaiuuaaAod) aq; jo saipauia.i puB s;qSia aqx (j) 

ll sa;ndsig„ pa[;i;ua ;oBa;uoo siq; jo 
asnBjo aq; jo SutuBaiu aq; Uiq;iM ;obj jo uoi;sanb b Suiuaaouoo 
a;ndsip b aq [[Bqs ;uaui;snfJ)B qons Aub o; aaa^B o; aan[iBj IA[Sui 
-paoooB payipoui ;oBa;uoo aq; puB uoi;BUtuiaa; qons aoj a;BSuad 

aq [[Bqs ;ob.i;uod aq; ‘;uauiuaaAOQ 
aq? jo aouaiuaAuoo aoj uoi;b iiuiaa; aoj SuipiAoad asnB[o b uib;uoo 
;ou saop ; 3 Ba;uoo siq; ji put ‘asnujo siq; jo suoisiAoad aq; aapun 
?[nBjap ui ;ou sbm ao;oBa;ui>o aq; ?«q; uosnaa Aub aoj pautuiaa;ap 
si ;i ‘asnujo siq; jo suoisiAoid aq; aapun ;obu;uoo siq; jo uoi;bu 
-tuiaa; jo aoi;ou aa;js ‘jj -asnB |0 qons o; ;unnsand panssx uaaq pnq 
uoi;BUiuiaa; jo aoi;ou- aq; ji sb auiBS aq; aq ‘;uauiuaaAop) aq; jo 
aouaiuaAuoo aoj uoijBuiuiaa; aoj SuipiAoad asnB[o b suibjuoo ;ona; 
-uoo aq; Ji ‘[[Bqs sai;aBd aq; jo suoi;B 3 i[qo puB sjqSia'aq; ‘asnsp 
siq? jo suoisiAoad aq; aapurj a[qBS‘noxa sbm ?[nBjap aq; ;nq; ao 
‘asnB [0 siq; jo suoisiAoad aq; aapun qnsjap ui ;ou sbm ao;oBa;uoQ 
aq? ?Bq; uossaa Aub aoj paui uaa;ap si ;i ‘asnB [3 siq; jo suoisiAoad 
aq? aapun ;dbu;uoo siq; jo aoi;Buiuiaa; jo aoi;ou xa;js ‘jj (a) 
■saapjoq uai[ uauiaoj jo siuib[o ao suai[ SuipuB;s;no jo asnBoaq ssop 
;suib3b ;uauiuaaAOO aq? ?oa;oad o? Aanssaoau aq o; sauiuiaa?ap 
J0:> WO Sut?oBa?uoo aq; sb uns qons s[Biaa;Biu Suian;OEjnuBm 
ao sai[ddns pa;a[duioo qons aoj ao;oBa;uoQ aq; anp asiMaaq;o 
s;unouiB uioaj p[oqq;iM Abui juauiuaaAop) aqx „-sa;ndsia„ pa[;i;ua 
;oBa;uoo siq; jo asnB [0 aq; jo Suiubbiu aq; uiq;iM ;obj jo uoi;sanb 
b Suiuaaouoo a;ndsip b aq [[Bqs ;unouiB qons o; aaaSB o; aanpsj 
iaaoyfo 3 ui;oBa;uog pus ao;;Ba;uo 3 aq; Aq uodn paaaSB ;iinouiB 
he ui aq [[Bqs A;uadoud jo uoi?BAaasaad puB uoi;oa;oad aq; aoj puB 
;uauiuaaAop) aq; Aq pa;daooBipuB o; paa 3 Ai[ap S]Biaa;Bui Suian;oBj 
-nu-BUi aoj juauiABj -aoiad jobxjuoo aq; ;b aq [[Bqs ;uauiuaaAOQ 
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